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28 Ιουλίου 2017 


ΤΕΥΧΟΣ Δ.Δ.Σ. 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Αρ. Φύλλου 361 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


( 1 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ4) 


Αριθμ. 1111 

Η Διεύθυνση Δημοσίων Ναυτικών Έργων (Γ4) του 
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, προκηρύσσει ανοικτή 
Δημοπρασία για την ανάθεση του έργου "Αναβάθμι¬ 
ση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων στη ΔΚ/ΝΑΤΟ 
στο ΜΑΡΑΘΙ - ΣΟΥΔΑ" προϋπολογισμού δαπάνης εν- 
νιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων πενήντα πέντε ευρώ 
(996.055,00), για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς, Τιμολόγιο, Προϋπολογισμό, 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) οι ίδιοι ή με εξου¬ 
σιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (εξουσιοδότηση με πρω¬ 
τότυπη σφραγίδα του ενδιαφερομένου), από την έδρα 
της Υπηρεσίας, Μεσογείων 229 Χολαργός, (γραφείο 309 
Α και 343), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. 
έως 12:00 μ.μ., μέχρι 25/08/2017, καταβάλλοντας το 
αντίτιμο των 15,00 ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ. 
ΔΕ. υπόδειγμα τύπου "Β" για έργα κάτω των ορίων του 
ν.4412/2016. 

α) Πληροφορίες για την δημοπρασία τηλ. 2106551546, 
2106551492. 

β) Τεχνικές πληροφορίες για το έργο: Ε.Φιτσιώρητηλ. 
210 6551748. 

γ) Έκδοση άδειας εισόδου, από την προηγουμένη μέ¬ 
χρι 12:00 π.μ., τηλ. 2106551486. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις τριάντα μία (31) 
Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη, από τις 09:30 π.μ. έως 
τις 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού), με επί μέρους ποσοστά 
εκπτώσεων (άρθρο 95 του ν. 4412/2016), στο Χολαρ- 
γό, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δημοσίων Ναυτικών 
Έργων του ΓΕΝ. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να 
μεριμνήσουν για την έκδοση άδειας εισόδου από την 
προηγούμενη μέχρι 12:00 π.μ., τηλ. 2106551486. 


4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ. και στους Ειδικούς Πίνακες του Υπουργείου Εθνι¬ 
κής Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του π.δ. 378/1987: 

α) Σύμφωνα με την κατάταξη του άρθρου 4 του 
ν. 2940/2001 και την εγκύκλιο 13 με αριθμό πρωτ. Δ17α/ 
04/44/ΦΝ 430/12-5-2003: 

2ης τάξεως και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομη- 
χανολογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, 
καθώς και από τους νόμους και τα π.δ. που έχουν εκδο- 
θεί μέχρι σήμερα και συμπληρώνουν ή διορθώνουν τα 
ανωτέρω. 

β) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό 
τους όρους του άρθρου 76 του ν.4412/2016. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 19.921,00 ευρώ και 
ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών θα είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται 100% από Πιστώσειςτου 
ΝΑΤΟ, του Φορέα 11-300, του ΚΑΕ 4141 (Πρόγραμμα 
Κοινής Υποδομής ΝΑΤΟ-Ν5ΙΡ). Προκαταβολή δε θα χο¬ 
ρηγηθεί. 

7. Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο 
του έργου. 

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2017 

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Γ4 ΜΠΥ ΠΕ/ΜΗΧ. Α' 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 


( 2 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ4) 

Αριθμ. 1112 

Η Διεύθυνση Δημοσίων Ναυτικών Έργων (Γ4) του Γε¬ 
νικού Επιτελείου Ναυτικού, προκηρύσσει ανοικτή Δημο¬ 
πρασία για την ανάθεση του έργου «Επέκταση Δικτύου 
Σωληνώσεων Καυσίμου ,ΙΡ-5 (Ρ-44), ΡΡΜ (Ρ-76) από 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΔΔΣ 361 /28.07.2017 


το Κρηπίδωμα Κ-10 έως το Κρηπίδωμα Κ-14 στο Ναύ¬ 
σταθμο Κρήτης» προϋπολογισμού δαπάνης δύο εκα¬ 
τομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.500.000,00), 
για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά και Οικοδομικά. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Έντυ¬ 
πο Οικονομικής Προσφοράς, Τιμολόγιο, Προϋπολογι¬ 
σμό, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) οι ίδιοι ή με 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (εξουσιοδότηση με 
πρωτότυπη σφραγίδα του ενδιαφερομένου), από την 
έδρα της Υπηρεσίας, Μεσογείων 229 Χολαργός, (γραφείο 
309 Α και 340), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 
π.μ. έως 12:00 μ.μ., μέχρι 01/09/2017, καταβάλλοντας το 
αντίτιμο των 20,00 ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ. 
ΔΕ υπόδειγμα τύπου "Β" για έργα κάτω των ορίων του 
ν.4412/2016. 

α) Πληροφορίες για την δημοπρασία τηλ. 2106551546, 
2106551492. 

β) Τεχνικές πληροφορίες για το έργο: Αικ. Μαρονικολά- 
κη τηλ. 2106551518 και Β. Βεζυργιάννη τηλ. 2106551513. 

γ) Έκδοση άδειας εισόδου, από την προηγουμένη μέ¬ 
χρι 12:00 π.μ., τηλ. 2106551486. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις επτά (07) Σεπτεμ¬ 
βρίου 2017 ημέρα Πέμπτη, από τις 09:30 π.μ. έως τις 
10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού), με επί μέρους ποσοστά εκ¬ 
πτώσεων (άρθρο 95 του ν. 4412/2016), στο Χολαργό, στα 
γραφεία της Διεύθυνσης Δημοσίων Ναυτικών Έργων του 
ΓΕΝ. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να μεριμνήσουν 
για την έκδοση άδειας εισόδου από την προηγούμενη 
μέχρι 12:00 π.μ., τηλ. 2106551486. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ. και στους Ειδικούς Πίνακες του Υπουργείου Εθνι¬ 
κής Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του π.δ. 378/1987: 

α) Σύμφωνα με την κατάταξη του άρθρου 4 του 
ν. 2940/2001 και την εγκύκλιο 13 με αριθμό Πρωτ. 
Δ17α/04/44/ΦΝ 430/12-5-2003: 

3ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομη- 
χανολογικά και 1 ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, 
καθώς και από τους νόμους και τα π.δ. που έχουν εκδο- 
θεί μέχρι σήμερα και συμπληρώνουν ή διορθώνουν τα 
ανωτέρω. 

β) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό 
τους όρους του άρθρου 76 του ν.4412/2016. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 50.000,00 και ισχύος 
έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ¬ 
σφορών θα είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται 100% από Πιστώσεις του 
ΝΑΤΟ, του Φορέα 11-300, του ΚΑΕ 4141 (Πρόγραμμα 
Κοινής Υποδομής ΝΑΤΟ-Ν5ΙΡ). Προκαταβολή δε θα χο¬ 
ρηγηθεί. 


7. Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο 
του έργου. 

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2017 

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Γ4 ΜΠΥ Α'ΠΕ/Μηχ. 
ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 


(3) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ4) 

Αριθμ. 1113 

1. Η Διεύθυνση Δημοσίων Ναυτικών Έργων (Γ4) του 
Γενιού Επιτελείου Ναυτικού, προκηρύσσει ανοικτή Δη¬ 
μοπρασία για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση/ 
Αποκατάσταση Τοιχοποιίας, Επισκευή/Μόνωση Κε¬ 
ραμοσκεπής Δώματος, Συντήρηση Κιγκλιδωμάτων 
και Αντικατάσταση Δικτύου Ψύξης-Θέρμανσης στο 
ΝΝΠ» προϋπολογισμού δαπάνης διακοσίων ογδόντα 
δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και 
δεκαοκτώ λεπτών (282.234,18€) πλέον Φ.Π.Α. (24%) για 
έργα Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Έντυ¬ 
πο Οικονομικής Προσφοράς, Τιμολόγιο, Προϋπολογι¬ 
σμό, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) οι ίδιοι ή με 
εξουσιοδοτη μένο εκπρόσωπό τους (εξουσιοδότηση με 
πρωτότυπη σφραγίδα του ενδιαφερομένου), από την 
έδρα της Υπηρεσίας, Μεσογείων 229 Χολαργός, (γραφείο 
309 Α και 336), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 
π.μ. έως 12:00 π.μ., μέχρι 31/08/2017, καταβάλλοντας το 
αντίτιμο των 15,00 ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ. 
ΔΕ υπόδειγμα τύπου "Β" για έργα κάτω των ορίων του 
ν.4412/2016. 

α) Πληροφορίες για την δημοπρασία τηλ. 210 6551492, 
210 6551546. 

β)Τεχνικές πληροφορίες για το έργο: Θρ. Παππάς,τηλ. 
210 6551613 (για τα δομικά), Α. Μπαϊρακτάρη, τηλ. 210 
6551510 (για τα Η/Μ). 

γ) Έκδοση άδειας εισόδου, από την προηγουμένη μέ¬ 
χρι 12:00 π.μ., τηλ. 210 6551486. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις πέντε (5) Σεπτεμ¬ 
βρίου 2017 η μέρα Τρίτη, από τις 09:30 π.μ. έως τις 10:00 
π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού), με επί μέρους ποσοστά εκπτώ¬ 
σεων (άρθρο 95 του ν.4412/2016), στο Χολαργό, στα 
γραφεία της Διεύθυνσης Δημοσίων Ναυτικών Έργων του 
ΓΕΝ. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να μεριμνήσουν 
για την έκδοση άδειας εισόδου από την προηγούμενη 
μέχρι 12:00 π.μ., τηλ. 2106551486. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ.: 
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α) σύμφωνα με την κατάταξη του άρθρου 4 του 
ν. 2940/2001 και την εγκύκλιο 13 με αριθμό πρωτ. 
Δ17α/04/44/ΦΝ 430/12-5-2003: 

Α2 τάξεως και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχα- 
νολογικά και Α2 και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, καθώς και 
από τους νόμους και τα π.δ. που έχουν εκδοθεί μέχρι 
σήμερα και συμπληρώνουν ή διορθώνουν τα ανωτέρω. 

β) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό 
τους όρους του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.645,00 ευρώ και 
ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών θα είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται 100% από πιστώσεις του 
ΜΤΝ/ΝΙΝ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο 
του έργου. 

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2017 

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Γ4 ΜΠΥ Α' ΠΕ/Μηχ. 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 


(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Αριθμ. 253545/2712 

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διά της Οι¬ 
κονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και της 
ΥποδιεύθυνσηςΤεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενό¬ 
τητας Σερρών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΤΕ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ» 

με προϋπολογισμό 60.000.00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

Α) Κατηγορία Α: ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

Β) Κατηγορία Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

Αναλυτικά: 

Δαπάνη εργασιών: 35.517,91 ευρώ. 

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 
6.393,22 ευρώ. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασι¬ 
ών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.): 6.286,67 ευρώ. 

Αναθεώρηση: 189,30 ευρώ. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 11.612,90 ευρώ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Υ.Τ.Ε. - 
Π.Ε. Σερρών, τέρμα Ομόνοιας, μέχρι τις 24-8-2017. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμ¬ 
βάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμο¬ 
γή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ΦΕΚ 147/ 
8-8-2016 τ.Α’. 


Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2321355118, Γβχ επικοι¬ 
νωνίας 2321355142-2321085990, αρμόδιος υπάλληλος 
για επικοινωνία Γρηγόρης Ζιγκιρκάς. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29-8-2017, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυ¬ 
σικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγ¬ 
γεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Γεωτρήσεων με Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Ηλεκτρομηχανολογικών ή εργοληπτικές επιχειρήσεις 
των αντίστοιχων νομαρχιακών Μητρώων των παραπάνω 
κατηγοριών και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα¬ 
ση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσειςτου σχετικού με την Ένωση Προσαρ¬ 
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε¬ 
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα 
είτε ως μέλος ένωσης. 

4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό 
τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της 
παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβλη- 
θούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φο¬ 
ρολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής που ορίζεται στο 2% επί του 
συνολικού προϋπολογισμού του έργου, χωρίς το κονδύ- 
λιο του Φ.Π.Α., δηλαδή ύψους 967,00 ευρώ και πρέπει να 
έχουν χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και 30 
ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 72 
παρ. 1 και άρθρο 97 του ν. 4412/2016). Ο χρόνος ισχύος 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Η κατασκευή του δημοπρατούμενου έργου χρημα¬ 
τοδοτείται πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών 
Δαπανών της Π.Ε. Σερρών (ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ) έτους 2017 
με κωδ. έργου 4271ΣΕΡ001ΙΔΠ16 και προϋπολογισμό 
60.000,00 ευρώ, σύμφωνα αριθμ. απόφαση 63/2017 
(αριθμ. συνεδρίασης 10η/10-4-2017, θέμα 7ο με ΑΔΑ 
ΩΖΕΙ7ΛΛ-ΩΕΙ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. 
με θέμα «Έγκριση των Προγραμμάτων Επενδυτικών Δα¬ 
πανών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 2017 ως 
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προς α) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δα¬ 
πανών έτους 2017 χρηματοδοτούμενου από τους Κε¬ 
ντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) β) την Κατάρτιση του 
Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, χρηματοδοτούμενων 
από Ίδιους Πόρους (τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων)». 
Η Ανάληψης Υποχρέωσης έχει εκδοθεί με την αρ. πρωτ. 
211030/2118/29-5-2017 (Α/Α 1847, ΑΔΑ:ΩΓΩΑ7ΑΛ-ΞΕΒ) 
απόφαση για το οικονομικό έτος 2017 και με αριθμ. 1732 
καταχώριση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρω- 
μήςτης Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2017 
Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΑΗΔΟΝΑ 


(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Αριθμ. διακ. ΠΚΜ 233299/1719 (23/2017) 

Περίληψη διεθνούς ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού με 
κριτήριο κατακύρωσηςτην χαμηλότερη τιμή που αφορά 
στην παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό τεχνικών και 
αποκατάσταση βλαβών από κατολισθήσεις σε τμήματα 
του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πέλ¬ 
λας έτους 2017 με Κωδ. Έργου 1122ΠΕΛ002ΚΑΠ17 με 
τίτλο «Καθαρισμός τεχνικών και αποκατάσταση βλα¬ 
βών από κατολισθήσεις σε τμήματα του Εθνικού και 
Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πέλλας έτους 
2017». Προϋπολογισμού 40.000,00€. 

Αριθμ. διακ. ΠΚΜ 233299/1719 (23/2017) 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο 402 (Γραμ¬ 
ματεία) της υποδ/νσης τεχνικών έργων ΠΕ Πέλλας και 
την Πέμπτη 17-08-2017 και ώρα 10:00. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύ¬ 
χη διακήρυξης του διαγωνισμού από την έδρα της Π.Ε 
Πέλλας Διοικητήριο, 18ης Οκτωβρίου 0 58200 Έδεσσα 
γραφείο 402, από το νννννν.ρΚιτι.ςιον^ΐ'-φθΙΙθ (Ηιΐΐρ:// 
νννννν.ρΚιτι.9ον.9Γ/άθί3υΙΐ.35ρχ?ΐ3η9=θΙ-0Κ&ρ39θ=233) 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό έως 2% του συνολικού προϋπολογισμού του 
έργου μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με 
το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 δηλαδή ύψους 646,00€. 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ. 

Έδεσσα, 13 Ιουνίου 2017 
Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΑΗΔΟΝΑ 


( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Αριθμ. 13896 

Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου, προκηρύσ¬ 
σει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής με αντικείμενο την παροχή υπη¬ 
ρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗ- 
ΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017», 
προϋπολογιζόμενης αξίας 104.425,50€ συμπεριλαμβα¬ 
νομένου ΦΠΑ 24% που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του ν. 4412 / 2016 και του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006) και 
θα χρηματοδοτηθεί από τακτικούς πόρους του Δήμου 
Χερσονήσου βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στους Κωδικούς Εξόδων ΚΑ: 10.6263.0001,10.6671.0001, 
20.6263.0003,25.6263.0001,30.6263.0001,30.6264.0001 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑ¬ 
ΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Α.Φ.Μ.: 997579272 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών, Ηρά¬ 
κλειο Κρήτης 
ΤΗΛ.: 2813404635 
ΦΑΞ:2813404608 
θ-ΙΠ3ίΙ: ρΓ0ΙΠίΐΓΐίθ5@ΓΐθΓ50ηί505.9Γ 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδι- 
κτυακή πύλη νννννν.ρΐ'οιτιίΐΓίθυδ^ον.ρΐ'του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη νννννν. 
ρΓοητίΐΓΐθυ5.9θν.9Γ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 26/7/2017 και ώρα 
Οδ.ΟΟ'. 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 
26-7-2017 και ώρα Οδ.ΟΟ'. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφο¬ 
ρών: 18-8-2017 και ώρα 17.00'. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνε¬ 
ται τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
και συγκεκριμένα στις 25-8-2017 και ώρα 09.00'. Σε πε¬ 
ρίπτωση που δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά τότε 
η επιτροπή διαγωνισμού θα συνεδριάσει στις 21 -8-2017 
και ώρα 10.ΟΟ' προκειμένου να συντάξει σχετικό πρακτι¬ 
κό έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαγωνιστική διαδικασία. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφο¬ 
ράς στο σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαι¬ 
ώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονο¬ 
σήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του 
άρθρου 6 του ν. 4155/2013 και στο άρθρο 6 της υπουρ¬ 
γικής απόφασης Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνω¬ 
ρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλ¬ 
λοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, με ιδία παρουσία ή με 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, που ασκούν το επάγγελ¬ 
μα της περιγραφόμενης εργασίας και αποδεδειγμένα λει¬ 
τουργούν νόμιμα, διαθέτουντον απαιτούμενο εξοπλισμό 
αλλά και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της εργασίας. 

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπο¬ 
γραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρο¬ 
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη νννννν. 
ρΐ'οιτιίΐΡΐθυ5.9θν.9ΐ') ακολουθώντας τη σχετική διαδικα¬ 
σία εγγραφής. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμε- 
τέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυ¬ 
ητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 
των 842,14 € όσο αφορά το σύνολο των Ομάδων Α, Β, 
ή 361,67 € για την ομάδα Α (Συντηρήσεις οχημάτων) ή 
480,47 € για την ομάδα Β (Προμήθεια ανταλλακτικών- 
ελαστικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγ¬ 
γύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγ¬ 
γύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση \Λ/\Λ/νν.Γΐθΐ'5οηί5θ5.9ΐ' και στην διαδικτυακή 
πύλη νννννν.ρΓθΐηίΐΓΐθυ5.9ον.9Γτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και των τευ¬ 
χών του διαγωνισμού δίνονται από την αρμόδια υπη¬ 
ρεσία του Δήμου, ήτοι από το Γραφείο Προμηθειών στο 
Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χερσονήσου, Γούρνες 
(Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών) Τ.Κ. 70014 και οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Καλαθάκης 
Κωνσταντίνος τηλ. 2813404635, Γβχ: 2813404608. 

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./ 
τ.Δ.Δ.Σ. και στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4412/2016. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

Γούρνες, 20 Ιουλίου 2017 
Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 


(7) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΩ 

Αριθμ. Εισερχ. 23052 

1. Ο Δήμος Κω, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ» σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με προϋπο¬ 


λογισμό 600.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και 
αναλύεται σε: 

• Δαπάνη εργασιών 375.205,00 € 

■ Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
67.536,90 € 

■ Απρόβλεπτα 66.411,29 € (ποσοστού 15% επί της 
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που 
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 
παρ. 3.(α) ν.4412/2016, 

• Αναθεώρηση 3.667,33€ 

• Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 17% (87.179,49 €). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δω¬ 
ρεάν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς του δια¬ 
γωνισμού από την έδρα της τεχνικής υπηρεσίας του 
Δήμου Κω στη Δ/νση Σκεύου Ζερβού 40 - Κω, μέχρι και 
τις 17/08/2017 ημέρα Πέμπτη.Τα υπόλοιπα στοιχείατων 
τευχών δημοπράτησης θα είναι διαθέσιμα στην ιστο¬ 
σελίδα του Δήμου Κω (νννννν.Κθ5·9ον.9Γ). Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το ν. 4412/2016. Πλη¬ 
ροφορίες στο τηλέφωνο 2242361504, Γβχ επικοινωνίας 
2242026362, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία η Δι¬ 
ονυσία Διψελλά. 

3.0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/08/2017 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη της υποβολής προσφο¬ 
ρών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής) στα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίαςτου Δήμου Κω (Σκεύου Ζερβού 40). 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας, 
τάξης 1 ης ή ανώτερης που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα¬ 
ση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1, 2,4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσειςτου σχετικού με την Ένωση Προσαρ¬ 
τήματος I της ως άνω συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε¬ 
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα 
είτε ως μέλος ένωσης. 

4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό 
τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της 
παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβλη- 
θούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φο¬ 
ρολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 

5. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φο¬ 
ρείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του 
ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 10.250,00 € ευρώ. 






2842 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΔΔΣ 361 /28.07.2017 


6. Προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε πέντε 
(5) μήνες. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους (κωδ.: 
30.7336.0086) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέ- 
πονται για τα έργα αυτά. 

Κως, 24 Ιουλίου 2017 
Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 


( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

Αριθμ. 16230 

1.0 Δήμος Θηβαίων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγω¬ 
νισμό του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 για την ανάθε¬ 
ση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», με προϋπολογισμό 
21.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις 
κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στο 
Δημαρχιακό Κατάστημα, επί της οδού Κύπρου 3, μέχρι 
τις 14/08/2017. Τα τεύχη δημοπράτησης-πλην της οικο¬ 
νομικής προσφοράς- είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Θηβαίων (νννννν.ΐΓιίνθ.ςΐ'). Πληροφορίες στα 
τηλέφωνα 2262350677), Γβχ επικοινωνίας 2262027628, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Χουγιάζος Πανα¬ 
γιώτης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/08/2017, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης της υποβολής 
προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα επί της Κύ¬ 
πρου 3. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, 
θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για 
έργα κατηγορίας Α1 και άνω Οικοδομικά και που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα¬ 
ση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1, 2,4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ¬ 
τήματος I της ως άνω συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε¬ 
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων κα¬ 
τέχοντας πιστοποιητικά για έργα Οικοδομικά ανάλογης 
δυναμικότητας. 


5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 338,71 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι για διάστημα έξι (6) μηνών από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Ιδίων 
πόρων (Κ.Α. 15.7321.02.) - ΟΡν 45200000-9. Προκατα¬ 
βολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων. 

Θήβα, 21 Ιουλίου 2017 
Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 


(9) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

Αριθμ. 10585 

Ο Δήμος Ευρώτα Λακωνίας προκηρύσσει ηλεκτρονι¬ 
κό δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό κάτω των 
ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας 
- τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, για 
την εκτέλεση της Υπηρεσίας «Δαπάνες λειτουργίας 
βιολογικών και αντλιοστασίων Δήμου (2017)», συ¬ 
νολικού προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα χιλιάδων 
εννιακοσίων εξήντα ευρώ (190.960,00 €) συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ. 

Το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η λειτουργία και 
συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων 
που βρίσκονται στη Δ.Κ. Σκάλας και στη Τ.Κ. Γερακίου 
του Δήμου Ευρώτα, του αντλιοστασίου ανύψωσης λυ¬ 
μάτων του εσωτερικού δικτύου πόλης Σκάλας και του 
αντλιοστασίου λυμάτων του εξωτερικού αγωγού, από 
τον οικισμό Βλαχιώτη,που βρίσκεται στη Τ.Κ. Έλους (ΈΡν 
90481000-2). 

Η υπηρεσία θα περιλαμβάνει την εκτέλεση των εργα¬ 
σιών, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη 
(τεχνικές προδιαγραφές, τεχνική έκθεση, συγγραφή υπο¬ 
χρεώσεων, κ.λπ.) της αριθμ. 4/2017 σχετικής μελέτης 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης και Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και τις οδηγίες - υποδείξεις 
της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύνανται να 
υποβάλλουν προσφορά για τη λειτουργία και συντήρη¬ 
ση όλων των εγκαταστάσεων συνολικά ή χωριστά για τις 
κάτωθι εγκαταστάσεις: 

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Σκάλας, 
αντλιοστάσιο λυμάτων εσωτερικού δικτύου Σκάλας και 
αντλιοστάσιο λυμάτων εξωτερικού αγωγού Τ.Κ Έλους. 

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Κ. Γερακίου. 
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Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών θα εί¬ 
ναι για 12 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης. Ο 
Δήμος διατηρείτο δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση της 
διάρκειας της σύμβασης έως και δύο (2) μήνες, με την 
αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 
16,7%, προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασί¬ 
ες διαγωνισμού για τη σύναψη της επόμενης, από αυτή, 
σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας, σύμφωνα με 
το εδάφιο (ε) της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. 

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους. 

Ισχύουσες διατάξεις είναι ο ν. 4412/2016, ν. 3463/2006, 
ν. 3852/2010, ν. 4155/2013 και ν. 4250/2014, όπως ισχύουν. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οικο¬ 
νομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις), 
εγγεγραμμένα σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, 
που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στο τομέα 
των ζητούμενης, από τη προκήρυξη, υπηρεσίας και είναι 
εγκατεστημένοι: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ¬ 
ρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυ¬ 
μερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να δια¬ 
θέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστο¬ 
ποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - δι- 
αδικτυακή πύλη νννννν.ρΓοιηίΐΓίθυϊ.ςιον.ςιΐ'). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυ- 
ακής πύλης νννννν.ρΐ'οιηίΐΓίθυΒ.ςιον.ςιΐ' του συστήματος, 
με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 
21/07/2017 και ώρα 10:00 και καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής τους στις 14/08/2017 και ώρα 15:00. Μετά 
την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας 
δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύ¬ 
στημα. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνε¬ 
ται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 
13/01 /2017 και ώρα 11:00 π.μ. 

Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσ¬ 
σα, θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
συμμετοχής στο διαγωνισμό και την Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού ύψους σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.2.1, της δια¬ 
κήρυξης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής απευθύνεται προς 
το Δήμο Ευρώτα. 

Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής πρέπει να είναι 
τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, από την 
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το 
πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβα¬ 
τικών τευχών, από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 


μέσω της διαδικτυακής πύλης \Λ/\Λ/\Λ/.ρΐΌηηί1:Γΐθυ5.9ον. 
9Γ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όπου και υποβάλλονται τα σχετικά 
αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - 
διευκρινίσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς. 

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα 
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
συγκεκριμένα στη διεύθυνση νννννν.θνΓθΐ35·9ον.9Γ όπου 
παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση. 

Επίσης πληροφορίες δίνονται από την αναθέτουσα 
αρχή, από τους Μπούτσαλη Δημήτριο και Μυλωνά Ανα¬ 
στασία τηλ. 2735360039 και 2735360019 αντίστοιχα, Γβχ 
2735024032, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σκάλα, 21 Ιουλίου 2017 
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ 


( 10 ) 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγέ- 
νειο» μεταθέτει την έναρξη υποβολής προσφορών των 
ανοιχτών διαγωνισμών άνω των ορίων, για την προμή¬ 
θεια: 

• αναλώσιμου υγειονομικού υλικού διαγωνισμό 

(ςρν:33140000-3) για τις 20-7-2017 14:00 

■ Ραδιοφαρμάκων και Ραδιοϊσοτόπων χ.συνοδό 
εξοπλισμό (Π.Π.Υ.Υ. 12), στις 20-7-2017 14:00 

• γαντιώνχειρ. και μ.χρ (Π.Π.Υ.Υ. Ί4) στις 3-11-2017 
10:00 

• Ραδιοφαρμάκων και Ραδιοϊσοτόπων χ.συνοδό 
εξοπλισμό (Π.Π.Υ.Υ. 14), στις 22-12-2017 10:00 

Θεσσαλονίκη, 18 Ιουλίου 2017 
Ο Διοικητής 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΕΒΕΝΑΚΗΣ 


( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. 3628/19-7-2017 

Ο Σύνδεσμος Δήμων Πειραιά και Δυτ. Αττικής για την 
ίδρυση κοινού νεκροταφείου, προκηρύσσει δημόσιο δι¬ 
αγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης και κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη 
τιμή (μεγαλύτερη έκπτωση) προϋπολογισμού 39.800,00€ 
και αξία ΦΠΑ 24% 9.552,00€ για το έργο «ΚΑΔΟΙ ΑΠΟ¬ 
ΚΟΜΙΔΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΠΑΖΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΗ -ΜΕ- 
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ΤΑΦΟΡΑ- ΑΔΕΙΑΣΜΑ) ΚΑΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΛ¬ 
ΛΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2017». 

Προϊστάμενη αρχή και δημοπρατούσα αρχή του έργου 
και υπηρεσία που θα συνάψει την σύμβαση είναι ο Σύν¬ 
δεσμος Δήμων Πειραιά και Δυτ. Αττικής για την ίδρυση 
κοινού νεκροταφείου με έδρα το Σχιστό Αττικής (περιοχή 
Περάματος -Κερατσινίου). Η χρηματοδότηση της προμή¬ 
θειας θα γίνει από τους ίδιους πόρους του Συνδέσμου. 

Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών είναι η 
αναφερόμενη του Συνδέσμου και προθεσμία υποβολής 
προσφορών 12:00 μεσημέρι την 20/9/2017, όπου ξεκι¬ 
νάει και το άνοιγμα των προσφορών από την επιτροπή 
διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 
έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που υποβάλ¬ 
λουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και τη σχετική εμπειρία για 
την εκτέλεση της εργασίας. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη 
η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ποσοστού περίπου 
2% του προϋπολογισμού δηλαδή 800,00€. 

Απαγορεύεται η υποβολή προσφορών για μέρος της 
εργασίας, ή εναλλακτικές προσφορές. 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να αναζητήσουν 
αντίγραφο όλων των σχετικών από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. όπου 
είναι αναρτημένα με κωδικό 17ΚΕΟ005897975 2017-03- 
09 και από την διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΙΝΤΟΡΣΒ-4ΩΦ. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με τη χρήση της οικο¬ 
νομικής προσφοράς, όπως φαίνεται στο τεύχος του δια¬ 
γωνισμού και κριτήριο θα είναι η μεγαλύτερη έκπτωση. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΤΟΣ 


( 12 ) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. 

Αριθμ. διακ. 718/2017 

Η Εταιρεία Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσι¬ 
κού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό διεθνή 
διαγωνισμό με αριθμό Διακήρυξης 718/2017 και τίτλο: 

«Εκπόνηση Μελέτης Βασικού Σχεδιασμού για νέες 
λιμενικές υποδομές φόρτωσης ΥΦΑ μικρής κλίμακας 
στη Ρεβυθούσα». 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής, περιγράφονται αναλυτι¬ 
κά στα τεύχη του Διαγωνισμού. 

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης 
ανέρχεται σε €490.000, πλέον ΦΠΑ 

Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό τριά¬ 
ντα τοις εκατό (30%) επί του συμβατικού τιμήματος ήτοι, 
κατ' ανώτατο όριο, εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες ευρώ 
(ευρώ 147.000), πλέον ΦΠΑ. 

Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή. 

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Περιφέρεια Αττικής 

Γλώσσες: Ελληνική ή Αγγλική. 

Παραλαβή τευχών: Ημερομηνία παραλαβής τευχών 
έως 25/08/2017 


Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τα τεύχη 
τουΔιαγωνισμού,χωρίςτο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α«ΤΗΕΚΕΙΕ\/ΑΝΤ 
ΤΟ 5 (ΙΟΡΕ ΟΡ 5ΕΡνΐΟΕ5 ΡΑΡΤ ΟΡ'ΎΕΟΗΝΙΟΑΕ ΡΕΑ5ΙΒΙΕΙΤΥ 
ΑΝΩ (Ι05Τ Ε5ΤΙΜΑΤΕ 5ΤΕΙΟΥΡΟΗΤΗΕ ΟΕ\/ΕΕΟΡΜΕΝΤ 
ΟΡ ΙΝ5ΤΑΕΕΑΤΙΟΝ5 ΡΟΗ 5ΜΑΕΕ 5ΈΑΕΕ ΕΝΟ ΙΝ 6ΚΕΕ0Ε- 
5ΜΑΕΙ 50ΑΕΕ ΕΝΟ -ΤΕΗΜΙΝΑΕ 5ΙΤΕ 5ΕΕΕΟΤΙΟΝ» του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ "Αντικείμενο Υπηρεσιών", σύμφωνα με τους 
ακόλουθους τρόπους: 

- Σε έντυπη μορφή από τη διεύθυνση στο προανα- 
φερόμενο σημείο 1.1, προσκομίζοντας τις παρακάτω 
πληροφορίες: Επωνυμία συμμετέχοντα, αριθμό τηλεφώ¬ 
νου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
(θ-ιτιθΜ), στοιχεία αρμόδιου προσώπου για επικοινωνία 

- Σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΔΕΣ¬ 
ΦΑ νννννν.άθείθ.ςιΐ' (Ανακοινώσεις - τεύχη Διαγωνισμών) 

Και στις δύο περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες που θα 
προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτησης ως ανωτέρω, 
θα πρέπει επίσης να παραλάβουν από τη διεύθυνση 
στο προαναφερόμενο σημείο 1.1, σε έντυπη μορφή το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΗΕ ΒΕΕΕνΑΝΤΤΟ 5<ΙΟΡΕ ΟΡ 5ΕΗνΐΟΕ5 
ΡΑΗΤ ΟΡ "ΤΕ0ΗΝΚΙΑΕ ΓΕΑ5ΙΒΙΕΙΤΥ ΑΝϋ0Ο5Τ Ε5ΤΙΜΑΤΕ 
5ΤΕΙΩΥ ΡΟΗ ΤΗΕ ΟΕΪ/ΕΕΟΡΜΕΝΤ ΟΡ ΙΝ5ΤΑΕΕΑΤΙΟΝ5 
ΡΟΗ 5ΜΑΕΕ 5<ΙΑΕΕ ΕΝΟ ΙΝ0ΗΕΕ0Ε- 5ΜΑΕΕ 50ΑΕΕ ΕΝΟ - 
ΤΕΗΜΙΝΑΕ 5ΙΤΕ 5ΕΕΕΟΤΙΟΝ» του ΤΜΗΜΑΤΟΣ "Αντικεί¬ 
μενο Υπηρεσιών", υπό την προϋπόθεση της υπογραφής 
της ΡΗΤΡΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Παράρτημα 5 του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ"Οδηγίες προς Διαγωνιζομένους") από εξου¬ 
σιοδοτημένο εκπρόσωπο. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 
11/09/2017, και ώρα 12:00, στην Κεντρική Γραμματεία, 
στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Διαχειριστή 
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., Λε¬ 
ωφόρος Μεσογείων 357-359, 152 31 Χαλάνδρι. 

Σημειώνεται ότι προσφορές μπορούν να υποβάλουν 
μόνο οι ενδιαφερόμενοι που έχουν παραλάβει τα τεύχη 
δημοπράτησης του διαγωνισμού, ως ανωτέρω. Εκπρό¬ 
θεσμες προσφορές δε θα αποσφραγιστούν. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 11/09/2017 
και ώρα 12:30 μ.μ. 

Ημερομηνίες δημοσίευσης της προκήρυξης στον 
ελληνικό Τύπο: Την 20/07/2017 στις εφημερίδες «ΔΗ¬ 
ΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» και «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 
ΔΗΜΟΤΗΣ», την 21/07/2017 στην εφημερίδα «ΗΧΩΤΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»,την 22/07/2017 στην εφημερίδα «ΕΝΗ¬ 
ΜΕΡΩΣΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ». 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολήςτηςπερίληψης 
της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε: 17/07/2017. 

Η σχετική περιληπτική προκήρυξη του διαγωνισμού, 
έχει εισαχθεί και στο δικτυακό τόπο (ως ανωτέρω) της 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Πληροφορίες όλεςτις εργάσιμες ημέρες από: 9:00 π.μ. 
έως 17:00 από τη Διεύθυνση Προμηθειών Έργων, Λ. Με¬ 
σογείων 357-359, 152 31 Χαλάνδρι, 1ος όροφος, τηλ.: 
2130884000, Γβχ: 2106749504. 

Χαλάνδρι, 20 Ιουλίου 2017 

Η Συντονίστρια Διευθύντρια Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας 

ΑΙΚ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 
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